Warszawa, 5 października 1955 r. 


Nr 16 


a DZIENNIK URZĘDOWY 
ŻA; MINISTERSTWA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI 


Poz. 119—125 


za” TREŚĆ 


Zarządzenia Ministra Budownictwa Miast i Osiedli 


Poz. 119 — Nr 152 z 30.VIII.55 r. w sprawie przeprowadze- 
nia oceny realizacji kwartalnych zadań obniżki 
kosztów własnych podstawowej produkcji bu- 
dowlano-montażowej. 

Poz. 120 — Nr 153 z 13.VIII.55 r. w sprawie przedstawiania 
przez zjednoczenia budownictwa miejskiego pro- 
gramu robót budowlanych prezydiom rad na- 
rodowych. 

. 121 — Nr 154 z 30.VIII.55 r. w sprawie powołania Ko- 
misji Oceny Projektów Norm (KOPN) w jed- 
nostkach organizacyjnych resortu. 

Poz. 122 — Nr 156 z 2.IX.55 r. w sprawie kalkulacji cen 
Przedsiębiorstwa Państwowego  „Geoprojekt”, 
Przedsiębiorstwo Geologiczne i Fizjograficzno- 
-Geodezyjne Budownictwa Miejskiego. 
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ZARZĄDZENIE Nr 152 
MINISTRA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI 
z dnia 30 sierpnia 1955 r. 


w sprawie przeprowadzania oceny realizacji kwartalnych 
zadań obniżki Kosztów własnych podstawowej produkcji 
budowlano-montażowej. 


(L. dz. PL/5/3590/55) 


§ 1. W celu ujednolicenia sposobu sporżądzania analizy 
kosztów własnych wprowadza się obowiązek sporządzania 
zestawienia podstawowych wskaźników wykonania planu 
kosztów, według wzoru stanowiącego załącznik do zarządze- 
nia. 

$2. 1. Ocenę wykonania kwartalnego planu kosztów 

należy przeprowadzać: 
1) za kwartał sprawozdawczy, 
2) narastająco od początku roku. 

2. Podstawą, premiowania z tytułu nieprzekroczenia pla- 
nu kosztów jest obliczenie dokonane w sposób narastający 
od początku roku. 

§ 3. Centralne zarządy budownictwa miejskiegoi, Cen- 
tralny Zarząd Robót Instalacyjnych, Centralny Zarząd Robót 
Inżynieryjnych, Centralny Zarząd Budownictwa Wojskowe- 
go, Zarząd Budowlanych Przedsiębiorstw Powiatowych zo- 
bowiązane są do opracowywania zbiorczych analiz wykona- 
nia kwartalnych planów kosztów i ich obniżki zgodnie z za- 
łącznikiem do zarządzenia, w ramach kwartalnych analiz 
działalności gospodarczej, sporządzonych w sposób i termi- 
nach podanych w zarządzeniu Nr 23 Ministra Budownictwa 
Miast i Osiedli z dnia 4 lutego 1955 r. w sprawie obowiązku 
dokonywania kwartalnych analiz działalności gospodarczej 
przedsiębiorstw i zakładów działających według zasad roz- 
rachunku gospodarczego. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 
1955 r., z tym zastrzeżeniem, że analizy według ustalonych 
0 należy opracować począwszy od oceny za III kwartał 

rę 
Minister R. Piotrowski 


Omówienie tabel analitycznych 
I. Wyjaśnienia w układzie pionowym 
kol. 1,2 — nie wymagają wyjaśnień; 


kol. 3 — wpisuje się wartość produkcji z planu kwar- 
talnego, (stanowiącego podstawę kwartalnego 
planu kosztów), przy 'analizie narastającej — 
sumę produkcji analizowanych kwartałów; 

kol. 4 — Koszt brutto wg. poziomu rocznego ustala 


się „mnożąc wartość z kol. 3 przez wskaźnik 
poziomu kosztów brutto z planu rocznego; 


Poz. 123 — Nr 159 z 10.IX.55 r. w sprawie ograniczenia sto- 


sowania robót na trzy zmiany. 


Okólnik Ministra 


Poz. 124 — Nr 37 z 20.VIII.55 r. w sprawie właściwego ob- 
chodzenia się z urządzeniami łączności telefo- 
nicznej. 


Pismo okółne Ministerstwa 


Poz. 125 — Nr 59 z 30.VIII.55 r. w sprawie obowiązków in- 
westora i generalnego wykonawcy oraz podwy- 
konawcy w zakresie sporządzania i sprawdza- 
nia kosztorysów wykonawczych w związku z 
odbiorami robót i rozliczeniami. 


Komunikaty 


— przy analizie jednego kwartału wpisuje się 
procenty obniżki z planu kwartalnego, przy 
analizie narastającej wpisuje się średnie pro- 
centy planowanej obniżki analizowanych kwar- 
tałów obliczone przez podzielenie kwot z kol. 6 
(ustalonych narastająco) przez kwoty z kol. 4 
(ustalonych narastająco) i przemnożenie przez 
100; 


kol. 5 


kol. 6 — przy analizie jednego kwartału wpisuje się 
kwoty obniżki z planu kwartalnego, przy ana- 
lizie narastającej sumę kwot obniżki analizo- 
wanych kwartałów; 

kol. 7 — przy analizie jednego kwartału wpisuje się 


kwoty kosztów netto z planu kwartalnego 
przy analizie narastającej sumę kwot planu 
kosztów netto analizowanych kwartałów; 

kol. 8-9 — nie wymagaja wyjaśnień; 

kol. 10 — koszty zmienne (poz. 1—5) koryguje się wskaż- 
nikiem wzrostu produkcji, mnożąc kwoty z 
kol. 4 przez wskaźnik z kol. 9, koszty stałe 
(administracyjno-gospodarcze) nie są korygo- 
wane wskaźnikiem wzrostu produkcji, stano- 
wią powtórzenie kwoty z kol. 4, z wyjątkiem 
pozycji 161/1 — płace i 161/2 — narzuty, któ- 
re należy skorygować o tą samą kwotę jak 
przy korygowaniu kosztów netto w tej pozycji, 
co zostanie omówione poniżej; 

kol. 11 — procenty skorygowanej obniżki oblicza się 
przez podzielenie kwot z kol. 12 przez kwoty 
z kol. 10 i przemnożenie przez 100; 

kol. 12 — wpisuje się różnice kwot kolumn; (10—13). 

kol. 13 — koszty zmienne koryguje się w ten sam spo- 
sób jak koszty brutto — mnożąc kwoty kol. 8 
przez wskaźnik z kol. 9; koszty stałe z wyjąt- 
kiem kosztów z poz. 161/1 i 161/2 należy prze- 
nieść z kol. 7 które należy skorygować w na- 
stępujący sposób: do pozycji planowanej kwo- 
ty płac pracowników administracyjnych ujęte 
w poz. 161/1 dodać albo odjąć różnicę premii 
planowanej i zaliczonej przez księgowość, w 
poz. 161/2 (narzuty) analogicznie dodać albo 
odjąć 16,3%/0 od różnicy obliczonej w poz.. 161/1; 

kol. 14 — wpisuje się kwoty poniesionych kosztów włas- 
nych wg. bilansu — sprawozdanie B-21, łącz- 
nie z wartością zużycia materiałów zlecenio- 
dawców; 

kol. 15-23 — nie wymagają wyjaśnień. 


Ukiad poziomy nie wymaga wyjaśnień 


II. — wypełnienie tabeli nie wymaga wyjaśnień; 
III. — kol. 1 — wpisuje się kwotę obniżki kosztów z planu 
rocznego; 


kol. 2 — wpisuje się kwotę wykonanej obniżki z kol. 15 
poz. „razem”. 


Str. 
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Załącznik Nr I do zarządzenia Nr 152 Ministra 
Budownictwa Miast i Osiedli z dnia 30.VIII.55. 


OCENA WYGOSPODAROWANEJ OBNIŻKI KOSZTÓW PODSTAWOWEJ PRODUKCJI BUDOWLANO-MONTAŻOWEJ 
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- ZARZĄDZENIE Nr 153 
MINISTRA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI 
z dnia 13 sierpnia 1955 r. 


w sprawie przedstawiania przez zjednoczenia budownictwa 
miejskiego programu robót budowlanych prezydiom woje- 
wódzkich rad narodowych. 


(L. dz. PL/2/3165/55) 


Na podstawie $ 5 ust. I uchwały Nr 533/55 Rady Ministrów 
z dnia 2 lipca 1955 r. w sprawie rozszerzenia uprawnień rad 
narodowych zarządza się co następuje: 

$ 1. Przedsiębiorstwa (zjednoczenia) nadzorowane przez 
Centralny Zarząd Budownictwa Miejskiego Śląsk, Północ, 
Południe, Zachód, Centralny Zarząd Robót Instalacyjnych, 


Centralny Zarząd Robót Inżynieryjnych obowiązane są | 
przedstawić do wglądu właściwym terenowo prezydiom wo- | 


jewódzkich rad narodowych materiały dotyczące aktualne- 
go rocznego programu robót budowlano-montażowych pro- 
wadzonych na terenie danego województwa (obiekt, limit, ku- 
batura i izby). 

§ 2. Centralny Zarząd Budownictwa Miejskiego Warsza- 


wa obowiązany jest przedkładać do wglądu Prezydium Ra- | 


dy Narodowej w m. st. Warszawie materiały wymienione 
w $ 1 jako dane zbiorcze z terenu m. st. Warszawy. 

$ 3. Przedsiębiorstwa (zjednoczenia) nadzorowane przez 
Centralny Zarząd Budownictwa Wojskowego obowiązane są 
przedstawiać do wglądu właściwym terenowo prezydiom 
rad narodowych materiały wymienione w $ 1 tylko w zakre- 
sie robót budownictwa „zorowskiego”. 

§ 4. Odpowiedzialnymi za 
§ 1 i 3 czyni się dyrektorów zjednoczeń, a postanowień § 2— 
Dyrektora Centralnego Zarządu Budownictwa Miejskiego 
Warszawa. 

85. Zarządzenie wchodzi 
1955 r. 


w życie z dniem 15 sierpnia 
Minister R. Piotrowski 
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ZARZĄDZENIE Nr 154 
MINISTRA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI 
z dnia 30 sierpnia 1955 r. 


w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów Norm 
(KOPN) w jednostkach organizacyjnych resortu. 


(L. dz. TE/6/7263/55) 


Na podstawie $ 1 uchwały nr 129 Prezydium Rządu z dnia 
12 lutego 1955 r. w sprawie powołania komisji oceny projek- 
tów norm oraz wprowadzenia stałej kontroli stosowania 
norm w resortach (Mon. Pol. Nr 28 poz. 271) — zarządza się, 
co następuje: 

$ 1. Powołuje się przy: Biurze Studiów i Projektów Wzor- 
cowych, Centralnym Zarządzie Produkcji Elementów Bu- 
dowlanych, Zarządzie Maszyn i Urządzeń, Centralnym Za- 
rządzie Robót Instalacyjnych, Centralnym Zarządzie Robót 
Inżynieryjnych, Centralnych Zarządach Budownictwa Miej- 
skiego: Warszawa, Północ, Południe, Śląsk Zachód oraz 
Centralnym Zarządzie Budownictwa Wojskowego Komisje 
Oceny Projektów Norm (K.O.P.N.). 


$2. 1. Zadaniem KOPN jest ocena pod względem tech- 
niczno-ekonomicznym i formalnym projektów 
norm resortowych, opracowanych w ramach cen- 
tralnego zarządu (biura lub zarządu) — przed 
przedstawieniem ich — za pośrednictwem Zarządu 
Techniki — do ustanowienia przez Ministra w 
trybie art. 12 dekretu z dnia 4 marca 1953 r. o nor- 
mach i o Polskim Komitecie Normalizacyjnym 
(Dz. U. Nr 15 poz. 61 z 1953 r.). 

2. Do zadań KOPN należy ponadto opiniowanie na 
wniosek dyrektora jednostki organizacyjnej resor- 
tu (centralnego zarządu, zarządu, biura) — planów 
normalizacyjnych tej jednostki. 

8 3. W skład KOPN wchodze: 
1. — jako przewodniczący — dyrektor centralnego 
zarządu (biura lub zarządu), 
— jako zastępcy przewodniczącego — 
inżynier lub szef działu, 


naczelny 


przestrzeganie postanowień | 


— członek Komisji powołany przez przewodniczą- 
cego spośród pracowników działu, w ramach 
którego działa komórka normalizacyjna, — 
zobowiązany do sporządzania protokółów po- 
siedzeń oraz 

— członkowie posiadający specjalne kwalifikacje 
zawodowe. 

2. Posiedzenia KOPN odbywają się w składzie: prze- 
wodniczący lub zastępca oraz 5 członków, wyzna- 
czonych każdorazowo przez przewodniczącego 
z tym, że do ważności uchwał wystarcza obecność 
przewodniczącego lub zastępcy i 3 członków. 

3. Za posiedzenia KOPN odbywające się w godzinach 

pozasłużbowych przewodniczący oraz członkowie 

ZA wynagrodzenie w wysokości określonej 

w ; 

KOPN przeprowadza ocenę projektów norm po 

wysłuchaniu autora projektu oraz członka Komisji 

wyznaczonego jako koreferenta przez przewod- 
niczącego. 


84. 1. 


i 


W wyniku oceny KOPN: 


a) komórka normalizacyjna przesyła projekt nor- 
my do Zarządu Techniki do decyzji w sprawie 


przedstawienia Ministrowi do ustanowienia 
normy, albo 
b) odsyła projekt normy do przepracowania, 


w myśl wytycznych ujetych w protokóle po- 

sıedzenia. 

2. Uchwały KOPN zapadają większością głosów 
(w razie równości rozstrzyga głos przewodniczą- 
cego). 

3. Protokóły KOPN podpisują: przewodniczący po- 
siedzenia i członek protokółujący. 

4. O terminach posiedzeń komórka normalizacyjna 
centralnego zarządu (biura lub zarządu) zawia- 
damia zainteresowanych co najmniej na 7 dni 
przed wyznaczonym dniem posiedzenia. 

5. Obsługę techniczą prac KOPN sprawuje komórka 

normalizacyjna. 

. Wydatki związane z pracami KOPN pokrywa się 
z budżetu centralnych zarządów (biura lub za- 
rządów) w ramach zatwierdzonego preliminarza 
budżetowego wydatków związanych z działalnoś- 
cią normalizacyjną. 

2. W związku z powyższym upoważnia się Dyrektora 

Departamentu Finansów do przeprowadzenia nie- 

zbędnych zmian w jednostkowych preliminarzach 

wydatków — w uzgodnieniu z Zarządem Techniki. 

Za udział w posiedzeniach KOPN przewodniczący 

posiedzenia otrzymuje wynagrodzenie w wyso- 

kości 57 zł., członkowie zaś w wysokości 38 zł. 

2. Wypłaty dokonuje się na podstawie listy obecności 
podpisanej przez przewodniczącego posiedzenia 
i protokólanta. 

3. Zamiejscowi rzeczoznawcy otrzymują niezależnie 
od wynagrodzenia za posiedzenie zwrot kosztów 
przejazdów oraz diety i należności za noclegi wg 
norm ustalonych. Koszty te ponoszą jednostki 
organizacyjne, których pracownik jest członkiem 
KOPN. 

4. Autorowi projektu normy rozpatrywanej przez 
KOPN nie przysługuje wynagrodzenie za udział 
w posiedzeniu. 

§ 7. Nadzór nad działalnością KOPN należy do obowiąz- 
ków Dyrektora Zarządu Techniki. 
$ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 1955r. 


Sen 


Minister R. Piotrowski 
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ZARZĄDZENIE Nr 156 
MINISTRA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI 
z dnia 2 września 1955 r. 

w sprawie kalkulacji cen Przedsiebiorstwa Państwowego 
„Geoprojekt”, Przedsiębiorstwo Geologiczne i Fozjograficz- 
no-Geodezyjne Budownictwa Miejskiego, 

(L. dz. CZBProj/NPL/4520/55) 

Dla Przedsiębiorstwa „Geoprojekt” ustała się następujące 


ogólne zasady rozliczania się ze zleceniodawcami za wyko- 
nane prace z zakresu geologii, fizjografii 1 geodezji: 


Nr 16 DZIENNIK URZĘDOWY 
§ 1. 1. Do kosztów robocizny podstawowej obliczonej 
według obowiązujących norm, „Geoprojekt” do- 


licza narzut w wysokości 138/0, obejmujący koszty 
ogólne przedsiębiorstwa. 
2. Przy ustalaniu kosztu 
należy brać pod uwagę: 
a) wynagrodzenie pracowników umysłowych pro- 
dukcyjnych zatrudnionych bezpośrednio przy 
wykonywaniu prac będących przedmiotem roz- 
liczenia, 
wynagrodzenie kierownictwa pracowni, oraz 
pracowników fizycznych zatrudnionych stale 
lub dorywczo bezpośrednio w prodkucji przy 
pracach pomiarowych, wierceniach gleboznaw- 
czych nierurowanych i wykopach geologicz- 
nych oraz pracowników fizycznych obsługi 
geologicznej. 


§ 2. Koszt robocizny pracowników wymienionych w $ 1 — 
ust. 2 pkt b) ustala się w wysokości 32%/» wynagrodzenia pra- 
cowników produkcyjnych umysłowych wymienionych w § 1 — 
ust. 2 pkt a) zarządzenia. 

§ 3. Koszty związane z wykonywaniem wierceń poszuki- 
wawczych i fundamentalnych „Geoprojekt” oblicza na pod- 
stawie obowiązującego Cennika Robót Budowlanych i Insta- 
lacyjnych na rok 1950 z doliczeniem narzutów w wysokości 
ustalonej zarządzeniem Ministra Budownictwa Miast i 
Osiedli z dnia 12 kwietnia 1950 r. w sprawie zmiany kosztów 
ogólnych przy robotach budowłanych i instalacyjnych 
i z dnia 7 sierpnia 1950 r w sprawie kosztów ogólnych, przy 
robotach budowlanych i instalacyjnych (Dz. Urz. MBMiO 
Nr 11 poz. 123 i 124). 

8 4. Przedsiębiorstwo ,„Geoprojekt” powinno przesyłać do 
zleceniodawców kosztorysy skorygowane zgodnie z zarządze- 
niem. 7 

SEO; 


robocizny podstawowej 


b) 


Zarządzenie obowiązuje od dnia 1 stycznia 1955 r. 
jednakże tylko w stosunku do prac nierozliczonych 
fakturami ostatecznymi do dnia 30 września 1955 r. 
2. Jednocześnie traci moc zarządzenie Nr 73 Ministra 
Budownictwa Miast i Osiedli z dnia 23 kwietnia 
1952 r. w sprawe kosztów nakładowych dla Przed- 
siębiorstwa Państwowego ,Geoprojekt” (Dz. Urz. 
MBMiO Nr 8 poz. 84). 


Minister R. Piotrowski 
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ZARZĄDZENIE Nr 159 
MINISTRA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI 
z dnia 10 września 1955 r. 
w sprawie ograniczenia stosowania robói na trzy zmiany. 
(L. dz. ZP/1/3016/55) 


W wykonaniu uchwały Nr 434 Rady Ministrów z dnia 11 
czerwca 1955 r. w sprawie usprawnienia działalności naczel- 
nych organów administracji państwowej w zakresie plano- 
wania gospodarczego, inwestycji, zaopatrzenia materiałowo- 
„technicznego oraz operatywnej działalności gospodarczej, 
zarządza się, co następuje: 

§ 1. Postanowienia $ 1 zarządzenia Nr 147 Ministra Budow- 
nictwa Miast i Osiedli z dnia 6 lipca 1954 r. w sprawie ogra- 
niczenia stosowania robót na trzy zmiany oraz zatrudniania 
robotników w godzinach nadliczbowych w  przedsiębior- 
stwach budowlano-montażowych i instalacyjnych (Dz. Urz. 
MBMiO Nr 13 poz. 89) otrzymują brzmienie następujące: 

§ 1. 1. Roboty na dwie albo na trzy zmiany mogą być 
prowadzone tylko w wyjątkowych i gospodarczo 
uzasadnionych przypadkach. 

2. Roboty na dwie i trzy zmiany nie mogą być pro- 
wadzone bez zgody dyrektora właściwego central- 
nego zarządu, a w budowlanych przedsiębiorstwach 
powiatowych bez zgody właściwego wojewódzkie- 
go zarządu budowlanych przedsiębiorstw powia- 
towych. 

3. Prowadzenie robót na drugą i trzecią zmianę nie 
może spowodować przekroczenia planu funduszu 
płac zjednoczenia (budowlanego przedsiębiorstwa 
powiatowego), 

82. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 września 1955 r. 


Minister wz E. Świrkowski 
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OKÓLNIK Nr 37 
MINISTRA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI 


z dnia 20 sierpnia 1955 r. 


| w sprawie właściwego obchodzenia się z urządzeniami łącz- 


ności telefonicznej. 
(L. dz. P.D./3/3262/55) 


Wobec stwierdzenia, że w czasie wykonywania robót bu- 
dowłanych, szczególnie elewacyjnych, częstokroć są uszka- 
dzane a nawet ulegają zniszczeniu urządzenia łączności tele- 
fonicznej jak kabelki, haki, puszki kablowe na ścianach do- 
mów, wsporniki, stojaki dachowe itp. polecam by: 


1. kierownicy zjednoczeń pouczyli na specjalnych odpra- 
wach pracowników budowlanych o konieczności zacho- 
wania należytej ostrożności przy robotach, przy któ- 
rych mogą być uszkodzone instalacje telekomunika- 
cyjne. 


2. kierownicy zjednoczeń budowlanych dopilnowali prze- 
strzegania postanowień okólnika. 


Minister wz E. Świrkowski 
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PISMO OKÓLNE Nr 59 
MINISTERSTWA BUDOWNICTWA MIAST I OSIEDLI 
z dnia 30 sierpnia 1955 r. 


w sprawie obowiązków inwestora i generalnego wykonawcy 


| oraz podwykonawcy w zakresie sporządzania i sprawdzania 
| kosztorysów wykonawczych w związku z odbiorami robót 


i rozliczeniami. 
(L. dz. DCK/110/Bc/55) 


W celu usunięcia wątpliwości i sporów dotyczących praw 


(i obowiązków stron (zamawiający, generalny wykonawca, 


podwykonawca) w zakresie sporządzania i sprawdzania 
kosztorysów wykonawczych w ramach odbiorów robót i roz- 


| liczeń — Ministerstwo wyjaśnia co następuje: 


| 


1. Koszterysy wykonawcze sporządza kierownik robót: 

a) generalnego wykonawcy —- w zakresie robót pro- 
wadzonych przez generalnego wykonawcę, 

b) podwykonawcy w zakresie robót prowadzonych 
przez podwykonawcę, 

zgodnie z przepisami ust. 3 $ 11 oraz ust. 1 i 2 $ 28 za- 

rządzenia Nr 162 Ministra Budownictwa Miast i Osiedli 

z dnia 31 lipca 1952 r. w sprawie odbioru robót budo- 

wlanych i instalacyjnych (Mon. Pol. Nr 67 poz. 1024). 


2. Sprawdzanie kosztorysu wykonawczego należy do obo- 
wiązków branżowego inspektora nadzoru działającego 
w imieniu inwestora (zamawiającego) — w myśl prze- 
pisów: 

a) ust. 3 § 11 zarządzenia Nr 162 Ministra Budownictwa 
Miast i Osiedli z dnia 31 lipca 1952 roku cytowanego 
w punkcie 1 pisma okólnego, 
$ 18 zarządzenia Nr 31 Ministra Budownictwa Miast 
i Osiedli z dnia 16 lutego 1954 r. w sprawie obowiąz- 
ków inspektora nadzoru (Dz. Urz. MBMiO Nr 3 
poz. 16). 


W celu zachowania zasady generalnego wykonaw- 
stwa, kosztorysy wykonawcze opracowane przez 
podwykonawcę powinny być skfadane do general- 
nego wykonawcy, który niezwłocznie przedkłada je 
inwestorowi do sprawdzenia. 


Brak sprawdzenia w terminie kosztorysu wykonaw- 
czego przez inwestora nie stanowi dla generalnego 
wykonawcy podstawy do odmowy rozliczeń z pod- 
wykonawcą — zgodnie z przepisami ust. 2 § 5 za- 
rządzenia Nr 86 Ministra Budownictwa Miast 
i Osiedli z dnia 7 maja 1955 r. w sprawie rozliczeń 
robót budowlano-montażowych fakturami miesięcz- 
nymi na podstawie odbiorów częściowych (Mon. Pol. 
Nr A-57, poz. 704). 


4. Treść pisma Ministerstwa Budownictwa Miast i Osiedli 
z dnia 13 września 1954 r. L. dz. SWKCU/125,Bc/54 


b) 


2) 


Str 5 


w przedmiocie sprawdzania kosztorysów, „wykonaw- 
czych robót instalacyjnych — należy rozumieć w sposób 
podany w piśmie okólnym. 


Za DYREKTORA DEPARTAMENTU 
CEN, KOSZTORYSÓW I UMÓW 
(7) Inż. Fr. Brzeski 


KOMUNIKAT I. 
W Dzienniku Ustaw ogłoszono: 


W Nr 33 z 20.VIII.55 poz. 202, 204, 205, 206, 207, 208 rozpo- 
rządzenia Przewodniczącego PKPG z 27.VII.55 r. w sprawie 
zatwierdzenia norm państwowych ustałonych przez PKN do- 
tyczących: materiałów biurowych, mechaniki, hutnictwa, 
obuwia ochronnego, elektrotechniki i budownictwa. 
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W Nr 73 z 20.VIII.55 r. poz. 907 uchwałę Prezydium Rządu 
Nr 610 z 6.VIII.55 r. zmieniającą uchwałę z 26.V.51 r. w spra- 
wie postępowania przy przeprowadzaniu rewizji norm pracy. 


Poz. 908 uchwałę Prezydium Rządu Nr 612 z 6.VIIL55 r. 
zmieniającą uchwałę z 18.V.54 r. w sprawie zasad przydziału 
odzieży specjalnej i sprzętu ochrony osobistej. 


Poz. 909 zarządzenie Nr 194 Prezesa Rady Ministrów 
z 11.VIII.55 r. w sprawie uzupełnienia wykazu powszechnie 
obowiązujących tymczasowych cenników kosztorysowych 
na roboty budowlane, montaż konstrukcji oraz montaż ma- 
szyn i urządzeń przemysłowych. 


W Nr 74 z 28.VIII.55 r. poz. 915 zarządzenie Nr 197 Pre- 
zesa Rady Ministrów z 16.VIIL.55 r. zmieniające zarządzenie 
z 19.11.55 r. w sprawie zasad używania samochodów osobo- 


| wych jednostek organizacyjnych administracji państwowej, 


W Nr 34 z 30.VIII.55 r. poz. 210 rozporządzenie Rady Mi- 


nistrów z 6.VITI.55 r. zmieniające rozporządzenie z 4.VI.52 T- 
w sprawie używania ciężarowych pojazdów samochodowych 
w transporcie między osiedlami i wykorzystania ich próż- 
nych przebiegów. 

216 Przewodniczącego PKPG z 


BOZ: rozporządzenie 


16.VI1I.55 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych | 


ustalonych przez PKN dotyczących hutnictwa. 


W Monitorze Polskim ogłoszone: 


W Nr 67 z 28.VII.55 r. poz. 864 zarządzenia Przewodniczą- 
cego PKPG z %.VII.55 r. w sprawie zasad normowania zuży- 
cia materiałów w jednostkach gospodarki uspołecznionej. 


W Nr 68 z 29.VII.55 r. poz. 870 zarządzenie Ministra Fi- | 


nansów z 7.VII.55 r. w sprawie bankowej kontroli wypłat 
z bezosobowego funduszu płac w przedsiębiorstwach pań- 
stwowych i spółdzielczych działających według zasad rozra- 
chunku gospodarczego. 


w Nr 69 z 30.VII.55 r. poz. 874 zarządzenie Nr 174 Prezesa 
Rady Ministrów z 20.VIL55 r. zmieniające zarządzenie 
z 21.1.52 r. w sprawie czasu trwania trybu odbywania, pla- 
nowania oraz zasad opłacania praktyk zawodowych, waka- 
cyjnych i dyplomowych uczniów szkół zawodowych i stu- 
dentów szkół wyższych. 


Poz. 875 zarządzenie Nr 175 Prezesa Rady Ministrów 
z 20.VII.55 r. w sprawie wzoru umowy o praktykę zawodowa 
pomiędzy zasadniczą szkołą zawodową, a zakładem pracy 
w którym uczniowie zasadniczych szkół zawodowych odby- 
wać będą praktykę. 


Poz. 880 zarządzenie Ministra Transportu Drogowego i Lot- 
niczego z 20.VII.55 r. w sprawie zmiany dopuszczalnej ła- 
downości samochodu ciężarowego Star-20. 


W Nr 70 z 8.VIII.55 r. poz. 884 zarządzenie Nr 177 Prezesa 
Rady Ministrów z 26.VIL55 r. w sprawie zakresu działania 
prezydiów rad narodowych w dziedzinie administracji tor- 
fowej. 


Poz. 885 zarządzenie Przewodniczącego PKPG i Prezesa 
Państwowej Komisji Cen z 19.VII.55 r. zmieniające zarzą- 
dzenie z 17.VIII.54 r. w sprawie opłat za niektóre usługi 
świadczone przez przedsiębiorstwo „Polskie Koleje Państwo- 
we” i przez Przedsiębiorstwo Podróży i Turystyki „Orbis”. 


W Nr 71 z 12.VIII.55 r. poz. 894 zarządzenie Ministrów Rol- 
nictwa i Gospodarki Komunalnej z 29.VII.55 r. w sprawie 
wzorów zgłaszania zmiany danych objętych ewidencją grun- 
tów i budynków. 


W Nr 72 z 16.VIII.55 r. poz. 897 zarządzenie Przewodniczą- 
cego PKPG z 3.VIII.55 r. w sprawie premiowania kierowców 
samochodowych i ich pomocników za oszczędność w zużyciu 
ogumienia w przedsiębiorstwach w których stosuje się prze- 
pisy załącznika Nr 12 do układu zbiorowego pracy w budow- 
nictwie z 7.V.49 r. 


Poz. 898 zarządzenie Przewodniczącego PKPG z 3.VIIL.55 r. 
w sprawie produkcji sit z blach dziurkowanych. 


Poz. 899 zarządzenie Przewodniczącego PKPG z 4.VIII.55 r. 
w sprawie ograniczenia stosowania blachy cynkowej w bu- 
downictwie. 


gospodarki uspołecznionej, organizacji społecznych oraz kon- 
troli ich stosowania. 


Poz. 917 zarządzenie Nr 199 Prezesa Rady Ministrów 
z 16.VIII.55 r. w sprawie utworzenia Archiwum Dokumentacji 
Mechanicznej w Warszawie. 


W Nr 75 z 25.VIII.55 r. poz. 923 uchwałę Rady Ministrów 
Nr 611 z 6.VIII.55 r. zmieniającą uchwałę z 6.11.54 r. w spra- 
wie zawierania zakładowych umów zbiorowych. 


Poz. 924 uchwałę Prezydium Rządu Nr 594 z 27.VII.55 r. 
w sprawie obowiązku dostarczania samochodów osobowych 


| na potrzeby lecznictwa otwartego przez urzędy, instytucje 


i przedsiębiorstwa państwowe oraz spółdzielcze. 

Poz. 925 zarządzenie Nr 209 Prezesa Rady Ministrów 
z 19.VIII.55 r. w sprawie przejścia niektórych mieszkań do 
nowej dyspozycji na obszarze m.st. Warszawy. 


Poz. 926 zarządzenie Nr 210 Prezesa Rady Ministrów 


z 19.VIII.55 r. o zakresie działania Urzędu Rady Ministrów 


w sprawach lokalowych oraz o obejmowaniu i zwalnianiu 
lokali zużytkowych na obszarze m. st. Warszawy. 


Poz. 928 zrządzenie Ministra Finansów z 13.VIII.55 r. zmie- 
niające zarządzenie z 21.V.55 r. w sprawie wyksięgowania z 
ksiąg przedsiębiorstw i zakładów państwowych działających 
na zasadach rozrachunku gospodarczego kwot wydatkowa- 
nych z tytułu nakładów na inwestycje pozaplanowe dokona- 
nych w 1954 r. i latach poprzednich. 


W Nr 76 z 30.VIHI.55 r. poz. 931 zarządzenie Przewodniczą- 
cego PKPG z 17.VIII.55 r. w sprawie dodatkowych opłat za 
energię elektryczną pobraną ponad ustalone limity. 


Poz. 932 zarządzenie Ministra Finansów z 11.VIII.55 r. 
w sprawie udokumentowania operacji kasowych, przechowy- 
wania gotówki i obowiązków kasjerów w przedsiębiorstwach 
uspołecznionych działających na zasadach rozrachunku 
gospodarczego. 


W Nr 77 z 81.VIIL55 r. poz. 936 zarządzenie Ministra Fi- 
nansów z 1.VIIL55 r. w sprawie kontroli przestrzegania 
dyscypliny finansowej w zakresie etatów, stawek i funduszu 
płac zarządów przedsiębiorstw przemysłowych. 


Poz. 938 zarządzenie Ministra Finansów z 24.VIII.55 r. 
w sprawie stosowania i trybu dochodzenia kar za naruszenie 
dyscypliny rozliczeń. 


W Nr 78 z 8.1X.55 r. poz. 941 zarządzenie Nr 264 Prezesa 
Rady Ministrów z 30.VIII.55 r. w sprawie wykazu miejsco- 
wości w których urzędy, instytucje i przedsiębiorstwa pań- 
stwowe i spółdzielcze mają obowiązek dostarczania samocho- 
dów osobowych na potrzeby lecznictwa otwartego oraz w 
sprawie norm wykonywania tego obowiązku. 


Poz. 945 zarządzenie Ministra BMiO z 16.VIII.55 r. w spra- 
wie baz sprzętowo-transportowych przy wojewódzkich za- 
rządach budowlanych przedsiębiorstw powiatowych. 


W Nr 79 z 12.1X.55 r. poz. 949 zarządzenie Ministra Trans- 
portu Drogowego i Lotniczego z 20.VIII.55 r. w sprawie za- 
twierdzenia norm eksploatacyjnych i instrukcji o przewozie 
ładunków ciężarowymi pojazdami samochodowymi. 


Poz. 950 zarządzenie Ministra Transportu Drogowego i Lot- 
niczego z 24.VIII.55 r. w sprawie norm przebiegu opon sa- 
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mochodów osobowych i ciężarowych, ciągników używanych 
w transporcie drogowym, samochodów specjalnych, autobu- 
sów, trolejbusów oraz przyczep i naczep oraz w sprawie 
przechowywania użytkowania, naprawy i ewidencji ogumie- 
nia pojazdów drogowych. 


KOMUNIKAT II. 


Wydane zostały, a nie są ogłoszone w Dzienniku Urzędo- 
wym następujące akty normatywne: 


Zarządzenie Ministra Nr 149 
z 28.VIII.55 r. L. dz. FS/2/2200/55 w sprawie opracowania 


projektów planów finansowych dla przedsiębiorstw na rozra- 
chunku gospodarczym na 1956 r. 


Zarządzenie Ministra Nr 150 
z 23.VIII.55 r. L. dz. CZB Proj./NPL/4520/55 w sprawie częś- 
ciowej zmiany organizacji pionu technicznego przedsiębior- 
stwa projektowania budownictwa miejskiego „Miastopro- 
jekt” Warszawa-Śródmieście oraz zasad zatrudniania i wy- 


nagradzania generalnych projektantów, zatrudnionych w tym 
przedsiębiorstwie. 


Zarządzenie Ministra Nr 151 
z 29.VIII.55 r. L. dz. GM/2/5217/9-11/55 w sprawie konferencji 
partyjno-ekonomicznych. 


Zarządzenie Ministra Nr 155 
z 1.IX.55 r. L. dz. GM/2/5268/9-11/55 w sprawie bezpośredniej 
zależności służbowej jednostek organizacyjnych Ministerstwa. 


Zarządzenie Ministra Nr 157 


z 5.[X.55 r. L. dz. PL/1/3576/55 w sprawie opracowania pro- 
jektu planu na 1956 r. oraz planu pięcioletniego. 


Zarządzenie Ministra Nr 158 > 
z 30.VIII.55 r. L. dz. TE/6718/55 w sprawie realizacji osiedli 
mieszkaniowych A-31 i A-33 w Nowej Hucie. 


Okólnik Ministra Nr 38 


z 12.1X.55 r. L. dz. ZP/3/8020/55 w sprawie zasad określania 
podstawowych zadań rzeczowych w Przedsiębiorstwie Robót 
Zmechanizowanych Budownictwa Miejskiego. 
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